 Cuc promite ca metroul spre Drumul Taberei va fi gata in decembrie Ce spune directorul Metrorex Ads Actualitate Politic Business Sport Life Show Login Arhiva Stiri Metrorex Cuc promite ca metroul spre Drumul Taberei va fi gata in decembrie Ce spune directorul Metrorex Autor: Gabriel Kolbay Vineri, 23 August 2019, ora 09:19 9595 citiri In vreme ce ministrul Razvan Cuc promite, iar si iar, ca metroul spre Drumul Taberei va fi gata peste doar 3 luni, directorul Metrorex e ceva mai rezervat in declaratii La inceputul saptamanii, ministrul Transporturilor a spus ca isi asuma deschiderea circulatiei pe Magistrala 5 de metrou pana la finele acestui an "Mi-am asumat si eu si directorul (Metrorex - n red ) ca il vom da in trafic la sfarsitul anului Este un proiect care si asa este intarziat foarte mult, dar 97% din punct de vedere al stadiului fizic este finalizat Ce mai era de finalizat cand m-am intors in minister la sfarsitul lunii februarie? Sistemul de automatizare, adica acel sistem care genereaza comunicarea intre statii pentru mersul garniturilor de metrou A fost o contestatie, am reusit sa deblocam amiabil acest lucru pana la urma Am semnat contractul cu firma care face automatizarea, care si-a luat angajamentul ca pana la sfarsitul anului e gata automatizarea Aceasta fiind gata, trenul poate fi pus pe sine Oricum vom incepe probele dinainte, veti fi informati si dumneavoastra, dar proiectul va fi finalizat, vorbesc de Magistrala 5 Drumul Taberei, la sfarsitul acestui an, decembrie 2019" , a precizat Cuc Chiar daca lucrarile ar merge asa cum promite Razvan Cuc, Ministerul Transporturilor tot n-ar prea avea de ce sa se laude, in conditiile in care a intarziat deja cu vreo 4 ani inaugurarea metroului spre Drumul Taberei Adevarata problema este, insa, ca - dupa cum Ziare com a mai relatat deja - lucrarile la linia de metrou nu merg, in realitate, chiar atat de bine pe cat sustine Guvernul Ads Metrorex nu promite, ci spune doar ca "nu exista motive" ca lucrarile sa nu se termine la timp Asociatia Pro Infrastructura (API) a explicat inca din primavara pentru Ziare com ca orice intarziere a lucrarilor si orice problema majora aparuta in timpul probelor tehnologice (obligatorii inainte de deschiderea circulatiei subterane) ar amana pana in 2020 inaugurarea magistralei La acel moment, Metrorex anunta, insa, ca toate lucrarile sunt in grafic si urmeaza sa fie finalizate la timp Intre timp, insa, societatea si-a schimbat discursul Asa se face ca, la inceputul acestei luni, la solicitarea Ziare com , Metrorex a transmis ca, de fapt, "ritmul de lucru al antreprenorului M5 (Astaldi - n red ), pe primele 7 luni ale acestui an, a fost extrem de redus" In plus, Metrorex mai spunea ca "Astaldi conditioneaza accelerarea ritmului de lucru si chiar punerea in functiune a Magistralei 5, pe motivul ca Metrorex mai are un rest de plata in valoare de cca 94 milioane de lei care reprezinta daune-interese si cheltuileli de judecata, in urma proceselor pe care Metrorex le-a pierdut cu acestia in instanta" Ads De fapt, aflata in plin proces de reorganizare - si avand mare nevoie de bani - Astaldi a blocat conturile Metrorex de mai multe ori, in incercarea de a recupera cat mai repede cei 94 de milioane de lei Statiile de pe prima jumatate a Magistralei M5 care ar urma sa fie deschisa in decembrie 2019, potrivit lui Razvan Cuc Foto: Arhiva Metrorex In aceste conditii, intrebarea este: exista sanse reale ca lucrarile la Magistrala 5 sa se termine pana la finele anului? Ca sa aflam mai multe, l-am intrebat pe directorul Metrorex, Marin Aldea, daca metrourile vor circula pe Magistrala 5, in decembrie 2019 Spre deosebire de Razvan Cuc, Marin Aldea nu a facut promisiuni si a fost mult mai retinut in declaratii Printre altele, directorul Metrorex ne-a transmis ca, in urma negocierilor, Astaldi a acceptat sa incaseze esalonat, in acest an, cei 94 de milioane de lei castigati in instanta Din pacate, in ciuda insistentelor Ziare com , directorul nu ne-a transmis si in cate transe se vor plati acesti bani si nici daca achitarea lor depinde doar de Metrorex sau tine si de masuri pe care ar trebui sa le ia Ministerul Transporturilor Ads Cu toate acestea - de vreme ce termenele de plata ale datoriei istorice s-au amanat - iar Metrorex are bani pentru achitarea lucrarilor la zi la magistrala de metrou - Marin Aldea spune ca "nu exista un motiv real pentru ca lucrarile sa nu fie executate la timp, conform graficelor asumate de Astaldi" Totodata, Metrorex transmite ca "Marin Aldea a insistat asupra accelerarii ritmului de executie a lucrarilor si atingerea obiectivului de a pune Magistrala 5 in functiune la sfarsitul anului 2019" Cu alte cuvinte, la acest moment, conducerea Metrorex "insista" ca metroul spre Drumul Taberei sa fie gata in acest an si considera ca "nu exista niciun motiv pentru ca lucrarile sa nu fie executate la timp" Cu toate astea, nu promite nimic, asa cum face ministrul Transporturilor, Razvan Cuc In aceste conditii, ramane sa vedem daca metroul spre Drumul Taberei va fi sau nu gata pana in decembrie Dupa cum Ziare com v-a informat deja, sansele sunt minime Ads Scrie pe Ziare Com Citeste si: Fostul jurnalist Cristian Vasilcoiu, propus de PSD pentru funcția de secretar de stat la Ministerul Muncii - Surse Biroul Permanent Județean al PSD Dolj a hotărât ca propunerea organizației pentru funcția de secretar de stat la Ministerul Muncii să fie Cristian Vasilcoiu Informația a fost făcută Kelemen Hunor se opune testării gratuite în vederea obținerii certificatului digital: ”Nu se poate să îți plătească statul Nu vrei vaccin, vrei teste” Kelemen Hunor a declarat luni, 13 decembrie, că nu este de acord ca statul să suporte costurile testării gratuite pentru angajații care vor să obțină certificatul digital, dar care nu vor # metrou Drumul Taberei gata 2019 Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Google News Sursa: Ziare com Comentarii Menumorut Click pentru a vedea sistemul de punctaj "> rank 5 Baliverne PSD ! De unde mai fura ei betoane, utilaje si muncitori pentru conacele P S D ? Vezi tot RASPUTEA Click pentru a vedea sistemul de punctaj "> rank 1 mare parte va fi gata in decembrie ! o alta parte si mai mare va fii gata cu alta okazie,posibil nicicand ! ai liceul pttr demolat in 2014,ai Vezi tot Adauga comentariu Parteneri Ziare Com DigiSport ro Imaginile care fac inconjurul lumii: cum a fost filmat Toto Wolf, seful de la Mercedes, dupa ce Hamilton a pierdut titlul mondial ObservatorNews ro Detalii teribile in raportul IML, in cazul studentilor ucisi la Iasi Ioana si iubitul ei au fost hacuiti cu zeci de lovituri de cutit Adevarul ro Diana Sosoaca, scandal cu jurnalistii Rai Uno Sotul senatoarei, cercetat pentru ultraj Ads Top stiri din Actualitate Testele antigen ar urma să fie refuzate pentru certificatul verde Propunerea, avansată de PNL - Surse Un român beat a intrat cu mașina direct în trecători pe străzile unui oraș din Italia Oamenii s-au năpustit asupra lui Uniunea Naţională a Comunităţilor de Romi critică autoritățile pentru comunicarea din timpul pandemiei: ”Teama de medici este un motiv pentru care oamenii nu se vaccinează” Elon Musk a fost desemnat ''Persoana Anului 2021'' de revista Time Ministerul Educației: Peste 67% din testele pozitive raportate de elevi joia trecută au fost fals-pozitive Rafila propune comunităţii rome să desemneze un consilier onorific la MS: Să mergem împreună în comunităţi Toate stirile din Actualitate Ads Ads Urmărește-ne pe: Tulpina Omicron Viitorul Europei restrictii Loteria vaccinarii Marian Neacsu Laura Vicol Mihai Sora Sorin Grindeanu Nicolae Ciuca Dacian Ciolos Colin Powell Ludovic Orban Klaus Iohannis Liviu Dragnea Viorica Dancila Raluca Turcan Clotilde Armand Florin Citu Abonare breaking news Toggle Abonare la stiri din Actual Toggle Business Toggle Sport Toggle Life Toggle Dark mode Toggle Mareste fontul Comunitate Platforma pentru solutionarea litigiilor Sitemap Termeni si conditii Politica de confidentialitate Politica de cookie Setari confidentialitate Contact Urmareste-ne pe: Aboneaza-te la notificarile Ziare com: Breaking News Toggle Actual Toggle Business Toggle Sport Toggle Life Toggle Nu multumesc! Ok, ma abonez! Pentru a va abona la notificarile Ziare Com apasati butonul de sus Allow sau Permite &times; Orase selectate: Selecteaza si alte orase de mai jos Inchide Salveaza &times; Login Username: Parola: Mi-am uitat parola Creeaza cont &times; Reguli de votare 1 S-a mai votat de pe acest ip - La multe companii, la dispozitia angajatilor este pusa o singura adresa de ip Este posibil ca un coleg de-al dvs sa fi votat deja acest comentariu In aceste conditii, exista o solutie pentru a putea vota: va faceti un cont, deveniti membru al comunitatii Ziare com si votati, logat, orice comentariu doriti 2 Vreti sa votati propriul comentariu - Pentru o evaluare cat mai obiectiva a comentariilor, cei care posteaza nu-si pot vota propriul comentariu Inchide 